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Hameka  Hidroelektrik  Santrali  yönetim  kurulu 
başkanı  Uğur  Kara'dan  aldığımız  bilgilere  gö-re  2008  Mart  ayında  faaliyete  geçirilmesi 
planlanan  HAMEKA  HES'in  Hindistan'dan  ithal  edilen  makinelerdeki  teknik  hatalardan 
dolayı  gecikmesi  ile  Temmuz  ayı  ortalarında  deneme  üretimine  geçişi  yapılacak. 

İlçemiz  Yenidere  köyü  yakınlarında  kurulan  hidroelektrik  santraline  Nisan  ve  Mayıs 
ayında  iki  parti  halinde  gelen  makine  tesisatı,  1  hafta  sonra  Hindistan'dan  gelecek 
olan  montaj  ekibinin  1  ay  gibi  bir  süre  zarfında  montaj  işlemlerini  bitirip,  deneme 
üretimine  geçecek. 

HAMEKA  HES,  tam  faaliyete  geçtikten  sonra  saatte  2.000  KW  elektrik  üretimi 
yapacak. 

İlçemizde  imkânsızı  başararak  ilçe  halkından  30  kişinin  bir  araya  gelmesi  ile  kurdukları 
HAMEKA  Hidroelektrik  Santrali,  ilçemizin  iş  hayatının  bitmiş  olduğu,  yatırımın 
yapılmadığı  ilçemize,  esnafların  bir  araya  gelerek  yatırım  yapabileceğinin  örnek  olması 
dileğiyle  HAMEKA  HES'i  ilçemize  kazandırdığı  için  merhum  Hacı  Mehmet  Kara  (Hacı 
Ustaj'yı  rahmetle  anıyor,  HAMEKA  HES  yönetim  kuruluna  başarılar  diliyoruz. 
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